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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 585 

6 Νοεμβρίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας διακη¬ 
ρύσσει: 

Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «Επισκευή - αναβάθμιση δημο¬ 
τικού ακινήτου που στεγάζεται το Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας, 
στο Νέο Χειμώνιο Ορεστιάδας», προϋπολογισμού δη- 
μοπράτησης: 287.418,39 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. (α) και το 
άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 και 

Καλεί: 

τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
ως άνω έργου. 

• Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικής Υποστήριξης/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/ 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη¬ 
σης (Π. Κανελλοπούλου 4 - Αθήνα) την Τρίτη, 24-11-2015 
με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την 
επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο 
δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχι¬ 
στον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 


εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δι¬ 
αγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ„ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας οικοδομικών και Α1 και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο- 
λη-πτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ- 
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ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

• Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α'/160) και του 
άρθρου 24 του ΚΔΕ, στον βαθμό που δεν αντίκειται σε 
αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχο¬ 
νται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπη¬ 
ρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 4.680,00 ΕΥΡΩ. 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, είτε στον φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπη¬ 
ρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 
1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

• Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από το Τμήμα Κτι- 
ριολογικής Υποδομής της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης/ 
Α.Ε.Α., οδός Π. Κανελλοπούλου 4 - Αθήνα, Πληροφορίες 
τηλ· 210 6910478 Καρρά Αικ. - 210 6977534 Τούφα Ελι¬ 
σάβετ - 210 6980285 Λαζαρίδης Κων/νος. 

• Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι 
και την 19/11/2015 Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 
τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

• Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 
117 43 

Τηλέφωνο: 213-1601671, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 213 
2063537 

2. Αριθμός προκήρυξης: Απόφαση 2083/2015 (62η συνε¬ 
δρίαση 08/10/2015) της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΔΑ: 7ΡΝΦ7Λ7-0Ε3) 

3. Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός:Έργο 

4. Είδος διαγωνισμού: ανοιχτός διαγωνισμός σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περ. α, του άρθρου 3, του ΚΔΕ. 


5. Διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση: επιλο¬ 
γή αναδόχου με υποβολή προσφοράς με το σύστημα 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5, του ΚΔΕ. 

6. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. 

7. Τίτλος του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση του οδι¬ 
κού άξονα “Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) 
- Δραπετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου - Σχιστός”Έτους 
2015 - 2016 » 

8. Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο 
της παρούσας εργολαβίας είναι η συντήρηση και απο¬ 
κατάσταση βλαβών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, κυρίως δε του οδικού 
άξονα “Επιβατικό λιμάνι Πειραιά (Ακτή Κονδύλη) - Δρα¬ 
πετσώνα - Λιμάνι Κερατσινίου -Σχιστός” αρμοδιότη¬ 
τας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, σύμφωνα με την 
4422/Ε.Ο./30.08.2007(ΦΕΚ 1787/Β706.09.2007) απόφαση 
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του 
Ν. Αττικής που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμο¬ 
διότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και 
των Νομαρχιών Αθηνών Πειραιά, Ανατολικής Αττικής 
και Δυτικής Αττικής», και τον Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/ 
Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι¬ 
κράτης», άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», και 
του Ν. 3852/2010 συνολικού μήκους περίπου (8) χιλιο¬ 
μέτρων (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ρευμάτων 
κυκλοφορίας). 

9. Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των 
προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η προσφορά των 
διαγωνιζόμενων αφορά ολόκληρο το έργο). 

10. Διάρκεια της σύμβασης: Δύο (2) έτη από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

11. Δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
αύξησης συμβατικών ποσοτήτων: παράταση της συνο¬ 
λικής προθεσμίας ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται 
από την Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 48 του ΚΔΕ). Αύξηση 
των συμβατικών ποσοτήτων, εφ’ όσον απαιτείται, δύνα- 
ται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 57 του ΚΕΔ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

12. Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να 
διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληροφο¬ 
ρίες: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 (2ος όροφος), Πειραιάς, 
Τ.Κ. 185 31, μέχρι και τις 19/11/2015. 

Πληροφορίες, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο 
τηλέφωνο: 213 20 73 745, ίαχ: 213 20 73 733, με την αρ¬ 
μόδια υπάλληλο Μαργιόλη Σοφία. 

Γ ια την παραλαβή των τευχών η οποία θα γίνεται αυ¬ 
τοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, θα καταβάλλεται μετρη- 
τοίς η δαπάνη αναπαραγωγής τους η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των δεκαπέντε (15 €) ευρώ. 

13. Προϋπολογισμός της Σύμβασης: Επτακόσιες χιλιά¬ 
δες ευρώ (700.000,00 €) (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που 
αποτελείται από την κατηγορία εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 
με προϋπολογισμό 565.954,93 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε 
και Ο.Ε, απρόβλεπτα). 

14. Διεύθυνση όπου μπορούν να κατατεθούν ή σταλούν 
οι προσφορές: Τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έρ¬ 
γων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 
14-16 (2ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 18531. 
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15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
ή αποστολής των προσφορών: 24/11/2015, ημέρα Τρίτη 
έως τις 10:00 π.μ. 

16. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 24/11/2015, ημέρα Τρίτη μετά τις 10:00 π.μ, δηλαδή 
μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών. 

17. Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 (2ος όροφος), Πειραιάς, 
Τ.Κ. 185 31. 

18. Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: η αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών είναι ανοικτή (δημόσια) διαδικασία και μπορούν 
να παραστούν όσοι το επιθυμούν. 

19. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Στο δι¬ 
αγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία Εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν 
στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ». 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

20. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων: 
Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για τη συμμετοχή στο Δι¬ 
αγωνισμό. 

21. Εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό: για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επι¬ 
στολής συμμετοχής ποσού έντεκα χιλιάδων τρακοσίων 
ογδόντα δύο ευρώ και έντεκα λεπτών (11.382,11 ΕΥΡΩ). 
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Περιφέρεια 
Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και σε περί¬ 
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος της 
δεν πρέπει να είναι μικρότερος των εννέα (9) μηνών 
και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. 

22. Στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για 
την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋπο¬ 
θέσεων που πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον ο ανάδο- 
χος: Δεν απαιτείται Χρηματοδοτική και Οικονομική ικα¬ 
νότητα. Για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν 
απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα. Οι αλλοδαπές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

23. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία που απαιτού¬ 
νται ως τεχνικές προδιαγραφές. 

24. Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται 
με την προσφορά του: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστη¬ 
μα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. 

25. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών: 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

26. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το 
έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής (ΚΑΕ 9781.07.020). Οι πληρωμές θα γίνο¬ 
νται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΔΕ σε ευρώ. Δεν 


προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, 
ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου. 

27. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 
03/11/2015. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, Τ.Κ. 
117 43 

Τηλέφωνο: 213-2063776, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 210 
6920469 

2. Αριθμός προκήρυξης: Απόφαση 2007/2015 συνεδρία¬ 
ση 60η/2-10-2015 (Ορθή Επανάληψη) της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

3. Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός:Έργο 

4. Είδος διαγωνισμού: ανοικτή δημοπρασία, μεταξύ 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ 
για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργασιών, σύμφωνα με 
την περ.α του αρ. 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

5. Διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση: επιλογή 
αναδόχου με υποβολή προσφοράς με το σύστημα υπο¬ 
βολής προσφοράς των διαγωνιζομένων με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες πάνω στο εγκεκριμένο 
τιμολόγιο κατά το αρ. 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

6. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή όπως ει¬ 
δικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

7. Τίτλος του έργου: «Συντήρηση, βελτίωση και λει¬ 
τουργία του οδικού άξονα Λεωφ. Α. Παπανδρέου» 

8. Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο της 
παρούσας εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης βλαβών, βελτίωσης του οδοστρώματος 
και των συναφών υποδομών του οδικού Αξονα Λεωφ. 
Ανδρέα Παπανδρέου καθώς επίσης και εργασίες για τη 
συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών, βελτίωση καθώς και 
την παρακολούθηση λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστά¬ 
σεων των σηράγγων της Δραπετσώνας και Κερατσινίου 
που ανήκουν στον εν λόγω άξονα. 

9. Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των 
προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η προσφορά των 
διαγωνιζομένων αφορά ολόκληρο το έργο). 

10. Διάρκεια της σύμβασης: Δύο (2) χρόνια από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

11. Δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
αύξησης συμβατικών ποσοτήτων: παράταση της συ¬ 
νολικής προθεσμίας ή τμηματικών προθεσμιών εγκρί- 
νεται από την Προϊσταμένη Αρχή (παρ. 10, άρθρο 48 
Ν. 3669/08 [ΚΔΕ]). Αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων, 
εφ’ όσον απαιτείται, δύναται να γίνει σύμφωνα με το 
άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 [ΚΔΕ], 

12. Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να 
διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πληροφο¬ 
ρίες: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 
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(2ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31, μέχρι και τις 19-11-2015. 

Πληροφορίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
τηλέφωνο: 213 2073 745, ΐαχ: 213 2073 733, με την αρμό¬ 
δια υπάλληλο Σοφία Μαργιόλη. 

Για την παραλαβή των τευχών η οποία θα γίνεται αυ¬ 
τοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, θα καταβάλλεται μετρη- 
τοίς η δαπάνη αναπαραγωγής τους η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. 

13. Προϋπολογισμός της Σύμβασης:Ένα εκατομμύριο 
εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.980.000,00 €) με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αποτελείται από τις κα¬ 
τηγορίες εργασιών: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ” και ΉΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ”. 

14. Διεύθυνση όπου μπορούν να κατατεθούν ή σταλούν 
οι προσφορές: Τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έρ¬ 
γων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 
14-16 (2ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31. 

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
ή αποστολής των προσφορών: 24/11/2015 ημέρα Τρίτη 
έως τις 10:00 π.μ. 

16. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 24/11/2015 ημέρα Τρίτη μετά τις 10:00 π.μ, ήτοι μετά 
τη λήξη παραλαβής των προσφορών. 

17. Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 14-16 (2ος όροφος), Πειραιάς, 
Τ.Κ. 185 31. 

18. Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: η αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών είναι ανοικτή (δημόσια) διαδικασία και μπορούν 
να παραστούν όσοι το επιθυμούν. 

Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Στο διαγω¬ 
νισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟ- 
ΜΕΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω, για έργα 
κατηγορίας “ΟΔΟΠΟΙΙΑ”, προϋπολογισμού 1.037.126,97 € 
και 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΉΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ”, προϋπολογισμού 567.520,99 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά). 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 

Α. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 


παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

19. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων: 
Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για τη συμμετοχή στο Δι¬ 
αγωνισμό. 

20. Εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά 
τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 
(Α'/160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 
32.195,12 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9 μη¬ 
νών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1 α. του 
Ν. 4281/2014), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 
μέχρι 23/9/2016. 

21. Στοιχεία και διατυπώσεις που είναι αναγκαίες για 
την αξιολόγηση των οικονομικών και τεχνικών προϋπο¬ 
θέσεων που πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο ν ο ανάδο- 
χος: Δεν απαιτείται Χρηματοδοτική και Οικονομική ικα¬ 
νότητα. Για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν 
απαιτείται ιδιαίτερη τεχνική ικανότητα. Οι αλλοδαπές 
επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

22. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία που απαιτού¬ 
νται ως τεχνικές προδιαγραφές. 

23. Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται 
με την προσφορά του: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστη¬ 
μα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. 

24. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών: 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

25. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το 
έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 9781.07.017 
της Περιφέρειας Αττικής. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε ευρώ. Δεν προβλέπεται 
η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ούτε πριμ 
ταχύτερης παράδοσης έργου. 
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26. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης: 
02-11-2015. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
X. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Αρ. Πρωτ: 280423/5226/02-11-2015 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» με το σύστημα των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του 
τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, προϋπολογισμού 200.000,00 
€ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-11-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στη 
Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Διοικη¬ 
τήριο στο Μεσολόγγι, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014, στη ΣΑΕΠ 001 
(2012ΕΠ00100038) 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,. 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα της 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

α. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

β. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 


υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.252,02 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα (3) ημε¬ 
ρών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τέσσερις 
(4) μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων, Διοικητήριο στο Μεσολόγ¬ 
γι, (Πληροφορίες: Στούκα Δήμητρα τηλ.: 2631361622 και 
Γεωργία Σχοινά ,τηλ: 2631361642) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 19-11-2015 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Δ/νση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. 
Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200. 

Πάτρα, 12 Οκτωβρίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 69900 

Ο Δήμος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Πε¬ 
ρίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατα¬ 
σκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ», 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
48.687,12 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απολογιστικά 
και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ,λπ.), 
από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων-Δόμησης- 
Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, Κραββαρίτου 
3 Λαμίας (τηλ. 22310 20424, ΡΑΧ 22310 22465) κατά τις 
εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 3/12/2015, 
με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ και 
Ερυθρού Σταυρού) ποσού δέκα (10) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β, για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έρ- 
γων-Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, 
οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 - 20424, στη Λαμία, με 
το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ. Υποδομών, 
(πρώην Γ.Γ.Δ.Ε), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Εγκύκλιος 13/2014, 
Δ17α/06/90/ΦΝ433.γ/20-08-2014). 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με την αριθ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/2-10- 
01 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ Β’ 1314/11-10-01). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2γ 


περ. ββ του 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 24 του ΚΔΕ 
στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των 976,00 ΕΥΡΩ και απευθύνεται προς 
τον Δήμο Λαμίας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσί- 
ων δέκα (210) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς 
και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα ημέρες (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πιστώσεις ΣΑΤΑ 
ΣΧΟΛ με κωδικό έργου Κ.Α 30.7321.0007 και με υπάρ- 
χουσα πίστωση 50.000,00 € για το έτος 2015. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων - Δόμησης - Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου 
Λαμίας, Κραββαρίτου 3 Λαμία (τηλ 22310 20424, ΡΑΧ 
22310 22465) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 6 Νοεμβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Αριθμ. 18830 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΚΟΥΡΤΩΝ 
(ΦΑΣΗ Α')» με προϋπολογισμό 88.560,00 Ευρώ (με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας πληρώνοντας το αντί¬ 
τιμο των 5,00 € (Δευτέρα - Παρασκευή κατά τις ώρες 
8:00-13:00), μέχρι και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2262351136, ΕΑΧ: 2262351138, 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ανέστης Τσιώνης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Νοεμβρίου 2015 
ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
«με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότη- 
τας αυτών» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις 
ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις του έργου: 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

Κ/Ξ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ή Η/Μ 

71.911,29 

Α1 και άνω 

Α1και άνω 


β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.440,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή μέχρι 24/6/2016. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας. 

Σχηματάρι, 2 Νοεμβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 26311 

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΗΓΟΥ¬ 
ΜΕΝΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 169.740,00 € (συμπερι¬ 
λαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του ΦΠΑ 23%). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 136.756,42 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ¬ 


σεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, μέχρι 
τις 12/11/2015, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στα τηλέφω¬ 
να 2665361103, ΡΑΧ επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία: Μαρία Νάκα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου 2015, 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο 
Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. 
Δ/νση: Σουλίου 3, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

ί. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 
και ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

μ. Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική 
Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το 
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των 
κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχο¬ 
νται από αυτές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε 

ίϋ. Προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων ί, ϋ και ίϋ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.760,00 € με ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχι¬ 
στον μέχρι 24/06/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 

Ηγουμενίτσα, 30 Οκτωβρίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 13794 

Ο Δήμος Κισσάμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονι¬ 
κό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 2286/95/Α"/19, 
Ν. 3463/2006/Α7114, Ν. 3801/2009/Α7163, Ν. 3852/2010, 
Ν. 3886/2010/Α7173, Ν. 3979/2011/Α7138, Ν. 4111/2013/ 
Α718, Ν. 4152/2013/Α7107, Ν. 4155/2013/Α7120, Ν. 4205/ 
2013/Α7242, Ν. 4281/2014/Α7160, Π.δ. 60/2007/Α764, 
υπουργική απόφαση 11389/93/Β7185, υπουργική από¬ 
φαση Π1/239Ο/Β’2013 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί 
και σήμερα ισχύουν, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 
κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και λιπαντικών) για τις 
ανάγκες του Δήμου Κισσάμου», με κριτήριο τη χαμη¬ 
λότερη τιμή, ως εξής: 

Α) Για τα καύσιμα, χαμηλότερη τιμή θεωρείται το με¬ 
γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην 
νόμιμα διαμορφούμενη, μέση λιανική τιμή πώλησης έκα¬ 
στου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυ¬ 
σίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό¬ 
τητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του 
νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά 
την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε 
κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). 

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και 
αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%. 

Β) Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο 
των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών (τμήμα 
2), όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’ αρίθμ 04/2015 
διακήρυξη. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 169.027,37 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%) που θα χρηματοδο¬ 
τηθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2015-2016 του Δήμου Κισσάμου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙήθυδ.ςον.ρΓ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυ- 
ακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 06/11/2015 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 6/11/2015 
ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 
26/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ως ώρα: 14:00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμη¬ 
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπρα¬ 
ξίες προμηθευτών. 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή απο¬ 
κλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποί¬ 
ας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού 
προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.345,85 € για το τμήμα 1, ή 28,35 € για το 
τμήμα 2 (και το άθροισμα αυτών εφ’ όσον ο προσφέρων 
συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών), 
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη 
ομάδα για την οποία θα συμμετέχει. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επο¬ 
μένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφο¬ 
ρών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 
30 επιπλέον ημέρες. 

Γ ια την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδο- 
χος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 1% του συμβατικού ποσού του τιμήματος 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από 
την υπογραφή της. Στην περίπτωση που δεν έχει ανα¬ 
κηρυχθεί από τον Δήμο νέος μειοδότης, μετά την λήξη 
της εν λόγω Σύμβασης, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται 
με Απόφασή του να παρατείνει την ισχύ αυτής μέχρι 
τρεις (3) μήνες, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτρο¬ 
πής Αξιολόγησης. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώ¬ 
ροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Κισσάμου, στο τηλέ¬ 
φωνο 28223 - 40213. 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
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